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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 

3 Δεκεμβρίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 171923 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομά¬ 
δας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος II της υπ’ 
αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 21), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση 
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 209), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλο¬ 
ντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(ΦΕΚ Α' 24). 

3. Το Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α' 280). 

4. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 60). 

5. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικο¬ 
συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγ¬ 
ματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ Α' 303). 

6. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α' 289), και 
ειδικότερα τα άρθρα 14, 45-60, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 


7. Το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτή¬ 
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 
Α' 153). 

8. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί¬ 
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87), όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85). 

9. Την υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση «Κατά¬ 
ταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή¬ 
των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)» 
(ΦΕΚ Β' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφα¬ 
ση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης 
έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχό¬ 
μενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (ΦΕΚ Β' 1784). 

11. Την υπ’ αριθμ. 15277/2012 κοινή υπουργική απάφα- 
ση «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις 
ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δα¬ 
σικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα 
και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπ’ αριθμ. 
1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 21), σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ Β' 1077). 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
Α' 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρ¬ 
θρου, για τα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες της 
κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα» του 
Παραρτήματος II της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α/α 1 «Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης κάθε εί¬ 
δους και χρήσης («φράγματα»), άπως: ταμίευσης, εκτρο¬ 
πής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας 
υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, 
θυροφράγματα κ.λπ.», 
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α/α 2 «Εργα ταμίευσης υδάτων («ταμιευτήρες»), όπως: 
ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξα¬ 
μενές και υδατοδεξαμενές κ,λπ.», 
α/α 3 «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα 
με οποιονδήποτε τρόπο («υδροληψία από υδατορέμα¬ 
τα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφρά- 
κτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ.», 
α/α 4 «Υδροληψία από λίμνες», 
α/α 5 «Υδρομαστεύσεις πηγών», 
α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις και ψρέατα κάθε χρήσης 
(«υδρογεωτρήσεις»)», 

α/α 7 «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και 
χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης 
ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες 
μεταφοράς υδάτων κ.λπ.», 

α/α 9 «Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα 
αγροτικού αναδασμού, και συναφή έργα», 
α/α 11 «Εργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης 
γης ή ημίφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλ¬ 
λιέργεια», 

α/α 12 «Εργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδά¬ 
των», 

α/α 14 «Εργα (επανα)πλημμυρισμού εδαφών», 
α/α 15 «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης 
της ροής των υδάτων («αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: 
διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή 
ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη 
υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.)», 
α/α 16 «Εργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα 
εντός της θάλασσας», 

α/α 17 «Εργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός της 
θάλασσας», 

α/α 18 «Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων», 
α/α 19 «Εργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών 
(όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτη¬ 
σης φερτών υλών κ.λπ.)», 

α/α 20 «Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός 
υδατορεμάτων», 

α/α 21 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς 
πόση («διυλιστήρια νερού»)», 
α/α 22 «Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους». 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, τα είδη έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας ομαδο- 
ποιούνται στις έξι (6) υποομάδες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας. 

3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυσι¬ 
κού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με τον προσ¬ 
διορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών 
που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και 
λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων της παρα¬ 
γράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 2 

Αρμόδια Υπηρεσία 

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων ή 
δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, 
για τα οποία απαιτείται η έκδοση των αδειών της υπ’ 
αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (άδεια 
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή χρή¬ 
σης νερού), είναι η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την 
έκδοση των εν λόγω αδειών. 


2. Στις περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων για 
τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση των αδειών της υπ’ 
αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής απόφασης όπως 
εκάστοτε ισχύει, αρμόδια για την υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι 
η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
(ΔΙΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας. 

3. Η ως άνω αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά 
τόσο σε νέα έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφι¬ 
στάμενα που εκσυγχρονίζονται, επεκτείνονται, τροπο¬ 
ποιούνται ή βελτιώνονται. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ 

1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο 
εξουσιοδοτημένος από αυτόν μελετητής υποβάλει στην 
κατά το άρθρο 2 αρμόδια Υπηρεσία, συμπληρωμένη 
και υπογεγραμμένη δήλωση υπαγωγής του έργου σε 
ΠΠΔ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, το περιεχόμενο 
της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Β της παρούσας 
απόφασης. Η δήλωση συνοδεύεται από την τεκμηρίωση 
που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση άδειας 
της υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής απόφασης 
όπως εκάστοτε ισχύει, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ 
και η κατά το άρθρο 4 απαιτούμενη τεκμηρίωση υπο¬ 
βάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την έκδοση της ως άνω άδειας, αναπόσπαστο τμή¬ 
μα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ. Σε περίπτωση που 
για έργο ή δραστηριότητα απαιτείται η έκδοση άδειας 
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και εν 
συνεχεία άδειας χρήσης νερού, η διαδικασία υπαγωγής 
σε ΠΠΔ τηρείται κατά τη διαδικασία χορήγησης της 
πρώτης άδειας. 

3. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και 
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζό¬ 
μενων στις παραγράφους 6 ή 7 του παρόντος άρθρου, 
πραγματοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή 
της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, ως εξής: 

(α) Στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση των 
αδειών της υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει, η υπαγωγή του έρ¬ 
γου ή δραστηριότητας σε ΠΠΔ γίνεται με την έκδοση 
της προβλεπόμενης από την ως άνω κοινή υπουργική 
απόφαση απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα της αρ¬ 
μόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που 
προκόψει αναγκαιότητα επιβολής πρόσθετων όρων ως 
αποτέλεσμα είτε της διαδικασίας Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΕΟΑ) όπου αυτή απαιτείται, κατά τα προ- 
βλεπόμενα της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, 
είτε των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων δασικών ή αρ¬ 
χαιολογικών αρχών, αυτοί συμπεριλαμβάνονται στη εν 
λόγω απόφαση. Γ ια την απόφαση αυτή χρησιμοποιεί¬ 
ται ως βάση το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Γ της 
παρούσας. 

(β) Στις περιπτώσεις αρμοδιότητας της ΔΙΠΕΧΩΣ της 
οικείας Περιφέρειας η υπαγωγή του έργου ή δραστηρι¬ 
ότητας σε ΠΠΔ γίνεται με απόφαση του Προϊστάμενου 
της, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας ΕΟΑ στις οποίες η υπαγωγή σε ΠΠΔ 
γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Σε περίπτωση 
που προκόψει αναγκαιότητα επιβολής πρόσθετων όρων 
ως αποτέλεσμα είτε της διαδικασίας ΕΟΑ όπου αυτή 
απαιτείται, κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 3 του άρ- 
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θρου 10 του Ν. 4014/2011, είτε των γνωμοδοτήσεων των 
αρμόδιων δασικών ή αρχαιολογικών αρχών, αυτοί συ- 
μπεριλαμβάνονται στη εν λόγω απόφαση. Για τις ως άνω 
απσφάσεις χρησιμσπσισύνται ως βάση τα υπσδείγματα 
2 ή 3 αντίστοιχα του Παραρτήματος Γ της παρούσας. 

4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της παραγρά¬ 
φου 1 του άρθρου 2, η υπαγωγή σε ΠΠΔ χσρηγείται στσν 
ενδιαφερόμενσ εντός τσυ χρονικσύ διαστήματος που 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την χορή¬ 
γηση της κατά περίπτωση απαραίτητης άδεια της υπ’ 
αριθμ. 43504/2005 καινής υπουργικής απάψασης όπως 
εκάστοτε ισχύει, και σε περίπτωση απσυσίας σχετικής 
πρόβλεψης εντός είκσσι (20) εργάσιμων ημερών από την 
υπσβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απαραίτητης 
τεκμηρίωσής της. Στις περιπτώσεις αρμσδιότητας της 
ΔΙΠΕΧΩΣ της σικείας Περιφέρειας η υπαγωγή σε ΠΠΔ 
εκδίδεται εντός είκσσι (20) εργάσιμων ημερών από την 
υπσβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απαραίτητης 
τεκμηρίωσής της. 

5. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωρο- 
θετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις 
της δασικής νσμσθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ απστελεί 
και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 άπως εκάστοτε ισχύει. 

6. Σε περιπτώσεις πσυ η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ 
δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα απαιτσύμενα για 
την κάθε περίπτωση πεδία, ή δεν έχσυν πρσσκσμιστεί 
όλα τα απαιτσύμενα κατά το άρθρο 4 της παρούσας 
στσιχεία τεκμηρίωσης, η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 
2 της παρούσας, εντάς δέκα (10) εργάσιμων ημερών, 
επιστρέφει τσ φάκελσ με έγγραφό της, στα σποίσ υπσ- 
δεικνύει τα απαιτσύμενα προς συμπλήρωση πεδία ή 
στσιχεία. 

7. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο¬ 
ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στσιχεία της 
δήλωσης υπαγωγής, πρσκύπτει είτε ότι τσ συγκεκριμένσ 
έργσ δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλ¬ 
λοντικής νομοθεσίας ή με τα στσιχεία περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας της περισχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητικσύ 
πορίσματος της ΕΟΑ), ή εάν διαπιστωθεί ασυμβατότητα 
με τις θεσμσθετημένες χρήσεις γης ή ότι το έργο δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφα¬ 
σης, η αρμόδια για την υπαγωγή σε ΠΠΔ Υπηρεσία 
ενημερώνει εγγράφως τσ φσρέα τσυ έργου ή της δρα¬ 
στηριότητας, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, 
και είτε αναστέλλει την έκδσση της άδειας της υπ’ 
αριθμ. 43504/2005 καινής υπουργικής απάφασης όπως 
εκάστοτε ισχύει στις περιπτώσεις πσυ αυτή απαιτείται, 
είτε δεν πρσβαίνει σε υπαγωγή τσυ έργσυ ή της δρα- 
στηριάτητας σε ΠΠΔ στις λσιπές περιπτώσεις. 

8. Γ ια έργο ή δραστηριότητα τσ σποίο δεν έχει υπα¬ 
χθεί σε ΠΠΔ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του 
παρόντος άρθρου, δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οπσια- 
δήποτε άλλης μετέπειτα άδειας. 

9. Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του φορέα του έργου ή του μελετητή κατά 
το Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε 
περίπτωση που ο φορέας του έργου ή ο μελετητής 
εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία 
στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της 
παραγράφσυ 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 όπως 
εκάστοτε ισχύουν και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ 
καθίσταται αυτσδικαίως άκυρη ως μη νάμιμη. Ως εκ 


τσύτσυ τσ έργσ ή η δραστηριάτητα δεν είναι πλέσν 
περιβαλλσντικά αδεισδοτημένσ και εάν η υλοποίηση ή 
η λειτσυργία τσυ έχει ξεκινήσει, επιβάλλονται οι κυρώ¬ 
σεις τσυ άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160), άπως 
εκάστοτε ισχύει. 

Άρθρσ 4 

Τεκμηρίωση της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ 

1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριάτη- 
τας σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση: 

1.1. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του έργου ή της δρα¬ 
στηριότητας και τυχόν συνσδών έργων (προαιρετικά). 

1.2. Διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου ή της δρα¬ 
στηριότητας (σριζσντισγραφία, κάτοψη ή διάγραμμα 
κάλυψης αναλάγως είδους και μεγέθους του έργου) 
κατάλληλης κλίμακας, σε συντεταγμένες των συστη¬ 
μάτων αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και ννΘ884, συνοδευόμενο 
από χάρτη προσανατολισμού. Το διάγραμμα δύναται 
να καταρτιστεί και επί υπσβάθρου ορθοφωτοχάρτη δσ- 
ρυφσρικής λήψης ή αεραψωτογράψησης κατάλληλης 
κλίμακας (π.χ. χρήση ορθοψωτσχαρτών Κτηματσλογίου 
ή διαθέσιμων στσ διαδίκτυσ). 

1.3. Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαισλσγικής υπη¬ 
ρεσίας σχετικά με τσ εάν η περιοχή άπου χωροθετείται 
το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικσύ ενδι- 
αφέρσντος, με τις εξαιρέσεις πσυ σρίζσνται στην πα¬ 
ράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 άπως ισχύει, 
ή σύμφωνη γνώμη εφάσσν τσ έργσ ή η δραστηριάτη¬ 
τα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' και Β' ή 
πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12,13 και 
10 παρ. 3 αντίστοιχα, του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α' 153). Στη 
γνωμοδάτηση είναι δυνατάν να προσδιορίζονται πρό¬ 
σθετες ή ειδικές περιβαλλσντικές δεσμεύσεις, σι οποίες 
θα συμπεριληφθούν στην πράξη που προβλέπεται απά 
την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας (άδεια 
της υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής απάφα¬ 
σης όπως εκάστστε ισχύει ή απόφαση υπαγωγής σε 
ΠΠΔ). Η γνωμσδότηση της αρχαισλσγικής υπηρεσίας 
δεν απαιτείται στην περίπτωση της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ III: 
ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ - ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ τσυ πα- 
ραρτήματσς Α της παρσύσας. 

1.4. Σε περίπτωση που έργα ή δραστηριότητες ή μέρος 
αυτών χωροθετούνται εκτός σχεδίων πόλεων και σρίων 
σικισμών, σ εν λόγω φάκελσς περιέχει επιπλέσν: 

1.4.1. Πράξη χαρακτηρισμσύ της έκτασης, όπσυ απαι¬ 
τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομσθεσί- 
ας, εξαιρούμενων των έργων ή δραστηριοτήτων που 
εκτελούνται από δασικές Υπηρεσίες (εξαιρουμένων των 
έργων πσυ εκτελσύνται από δασικές υπηρεσίες). 

1.4.2. Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δη¬ 
μοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγρστικής 
Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφσ 1 τσυ άρθρσυ 

2 της υπ’ αριθμ. 15277/2012 υπσυργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β' 1077) όπως εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλ¬ 
λων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφσ 

3 τσυ άρθρσυ 45 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289), όπως 
εκάστοτε ισχύει, μάνσ για τις περιπτώσεις έργων τσυ 
πεδίσυ εφαρμσγής της παρσύσας τα οπαία εγκαθίστα¬ 
νται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, και δεν εκτελούνται 
από δασικές υπηρεσίες. 

1.4.3. Γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου για τα 
σχετικά θέματα αρμσδιότητάς τσυ, με τυχόν απαιτσύ- 
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μενες για δασικούς λόγους πρόσθετες ή ειδικές περι¬ 
βαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν 
στην πράξη που προβλέπεται από την παράγραφο 3 
του άρθρου 3 της παρούσας. Η γνωμοδάτηση αυτή ζη¬ 
τείται με βάση το υπάδειγμα του Παραρτήματος Δ και 
εκδίδεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε. 
Δεν απαιτείται η εν λόγω γνωμοδότηση για έργα των 
Δασικών Υπηρεσιών. 

1.5. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις προβλέψεις 
της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 
του Ν. 4014/2011 (έργο ή δραστηριότητα εντός περιοχής 
του δικτύου ΝαΐυΓα 2000, πλην των περιπτώσεων της 
παρ. 6 του άρθρου 10, και εφόσον οι διατάξεις προστα¬ 
σίας της περιοχής δεν περιέχουν σχετικές πρόνοιες για 
περιβαλλοντική αδειοδότηση), η τεκμηρίωση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει είτε α) απόφαση του Περιφερειάρχη 
της οικείας Περιφέρειας για την έγκριση της ΕΟΑ, σε 
περίπτωση που η αρμοδιότητα για την υπαγωγή του 
έργου ή δραστηριότητας σε ΠΠΔ ανήκει στην οικεία 
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
είτε β) μελέτη ΕΟΑ με περιεχόμενο σύμφωνο με τις 
παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, 
σε περίπτωση που η ως άνω αρμοδιότητα ανήκει στην 
ΔΙΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας. Τυχόν απαιτούμε- 
νες πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
που προκύψουν ως αποτέλεσμα της ΕΟΑ, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην απάφαση έγκρισης της ΕΟΑ ή 
στη μελέτη ΕΟΑ, αναλάγως εάν πρόκειται για την ως 
άνω υποπερίπτωση (α) ή (β) αντίστοιχα, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην πράξη που προβλέπεται απά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας. 

1.6. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων για τα 
οποία έχει εκδοθεί Απόφαση'Εγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ), αντίγραφο της απάφασης αυτής μαζί με 
τυχάν ανανέωση ή τροποποίησή της. 

2. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω στοι¬ 
χεία τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται σε αυτά που υπο¬ 
βάλλονται για την έκδοση της άδειας της υπ’ αριθμ. 
οικ.43504/2005 κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκά- 
στοτε ισχύει, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη 
δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια ισχύος - 
Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ 

1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριάτητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
απάφασης, παραμένει σε ισχύ εφάσον δεν επέρχεται 
μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του 
έργου σε ΠΠΔ. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις των 
ΠΠΔ, άπως αυτές καθορίζονται ακολούθως στο άρθρο 6 
της παρούσας απάφασης, εφαρμόζονται από την έναρξη 
ισχύος τους σε έργα και δραστηριότητες που έχουν 
ήδη υπαχθεί, χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής τους. 

2. Πριν την υλοποίηση οποιοσδήποτε μεταβολής των 
στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώ¬ 
θηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου 
ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλει στην 
υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, τη 
δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Β, προκειμένου 
να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγω¬ 
γής του έργου σε ΠΠΔ. Εφόσον η ως άνω μεταβολή 
συνοδεύεται από επέκταση ή μετάθεση των ορίων του 


γηπέδου του έργου ή δραστηριάτητας, μαζί με τη δή¬ 
λωση υπαγωγής υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Στην περί¬ 
πτωση που εκτιμηθεί άτι απαιτείται η τροποποίηση της 
υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, η υπηρεσία του άρθρου 
2 της παρούσας απάφασης υπαγάγει εκ νέου το έργο 
σε ΠΠΔ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της 
παρούσας, άλλως εκδίδει έγγραφο περί μη αναγκαιό¬ 
τητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ. 

3. Σε περίπτωση που λόγω της τροποποίησης ή επέ¬ 
κτασης έργου ή δραστηριότητας αυτό κατατάσσεται 
πλέον στην κατηγορία Α σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1958/2012 υπουργική απάφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλο¬ 
ντικής αδειοδότησης που ορίζονται στον Ν. 4014/2011 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

Άρθρο 6 

Πράτυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

1. Οι ΠΠΔ για τα το σύνολο των έργων και δραστηρι¬ 
οτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απάφα¬ 
σης καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ αυτής, ενώ στα 
Παραρτήματα Ζ, Η, Θ, I, ΙΑ και ΙΒ της ιδίας καθορίζο¬ 
νται πρόσθετες ειδικότερες ΠΠΔ που εφαρμόζονται στα 
έργα και δραστηριότητες των υποομάδων I, II, III, IV, V 
και VI αντίστοιχα του Παραρτήματος Α της παρούσας. 

2. Πράσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
που ενσωματώνονται στην κατά περίπτωση προβλε- 
πάμενη πράξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 
παρούσας (άδεια της υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής 
υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει, ή απάφα¬ 
ση υπαγωγής σε ΠΠΔ) κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 
1.3,1.4.3 και 1.5 του άρθρου 4 της παρούσας απάφασης, 
κατισχύουν ως ειδικάτερες των δεσμεύσεων των ως 
άνω παραρτημάτων. 

3. Η τήρηση των ΠΠΔ αποτελεί ευθύνη του φορέα του 
έργου ή της δραστηριάτητας, και είναι υποχρεωτική 
τάσο κατά τη φάση κατασκευής άσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας. Ο εν λάγω φορέας διατηρεί ακέραια την 
ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος 
ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργί¬ 
ας πραγματοποιούνται απά τρίτους, ανεξαρτήτως των 
τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε 
πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις προβλέψεις της 
παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύου- 
σας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και 
αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο¬ 
ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη 
ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι¬ 
κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του 
Ν. 4014/2011 (Α'209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται 
ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα 
οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός 
εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριάτητας ζη¬ 
τήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας 
απάφασης. 
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2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε¬ 
δίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν 
ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα πρσβλεπόμενα 
στην παρσύσα απόφαση με δήλωση ανάληψης ΠΠΔ που 
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της 
ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις πσυ κατά τη διάρκεια ισχύος της 
ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσυγχρσνι- 
σμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τρσποποίησης του έργου 
ή δραστηριότητας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης 
και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ. 

Άρθρο 8 
Παραρτήματα 

Προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπό¬ 
σπαστο τμήμα αυτής τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, 
Ζ, Η, Θ, I, ΙΑ και ΙΒ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υποομάδες έργων και δραστηριο¬ 
τήτων κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας της υπ’ αριθμ. 
1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 21) όπως ισχύει 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υποδείγματα πράξης υπαγωγής σε ΠΠΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αίτηση προς υπηρεσίες για έκδοση 
γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης 
δασικών υπηρεσιών για τη διαδικασία υπαγωγής σε 
ΠΠΔ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της 2ης 
Ομάδας της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΠΠΔ για το σύνολο των έργων του 
κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας της υπ’ αριθμ. 1958/2012 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΠΠΔ για τα έργα της υποομάδας I 
«Φράγματα - Ταμιευτήρες» του Παραρτήματος Β της 
παρούσας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΠΠΔ για τα έργα της υποομάδας II 
«Υδροληψίες επιφανειακών υδάτων» του Παραρτήματος 
Β της παρούσας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ: ΠΠΔ για τα έργα της υποομάδας III 
«Υδρομαστεύσεις πηγών - Υδρογεωτρήσεις» του Πα¬ 
ραρτήματος Β της παρούσας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΠΔ για τα έργα της υποομάδας IV 
«Αγωγοί - Έργα γεωργικής υδραυλικής» του Παραρτή¬ 
ματος Β της παρούσας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ: ΠΠΔ για τα έργα της υποομάδας V 
«Αντιπλημμυρικά - Αντιδιαβρωτικά έργα» του Παραρτή¬ 
ματος Β της παρούσας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ: ΠΠΔ για τα έργα της υποομάδας VI 
«Διυλιστήρια νερού» του Παραρτήματος Β της παρούσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 
2ης ΟΜΑΔΑΣ 


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι έξι (6) υποομάδες στις οποίες διακρίνονται τα είδη έργων ή 
δραστηριοτήτων της 2ης Ομάδας της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απάφασης που κατατάσσονται στην κα- 
τηγσρία Β. 


α/α 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ I: ΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ 

1 

Φράγματα και αναβαθμσί εντός κσίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα») κάθε είδους και χρήσης, 
όπως: ταμίευσης, εκτρσπής, μερισμσύ, υδρσληψίας λιμνσδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, 
αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λπ. 

2 

Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνσδεξαμενές, σμβρο- 
δεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λπ. 

14 

Έργα (επανα)πλημμυρισμσύ εδαφών 

22 

Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ II: ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

3 

Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατο- 
ρέματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ. 

4 

Υδρσληψία από λίμνες 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ III: ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ - ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

5 

Υδρσμαστεύσεις πηγών 

6 

Υδρσγεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ IV: ΑΓΩΓΟΙ - ΕΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 

7 

Αγωγσί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες 
μεταφοράς υδάτων κ.λπ. 

9 

Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού, και συναφή έργα 

11 

Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια 

12 

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ V: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ - ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

15 

Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: 
διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη 
υδατορέματσς, κατασκευή τεχνητσύ κλάδου κ,λπ..) 

16 

Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 

17 

Έργα εκβσλής τάφρων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 

18 

Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων 

19 

Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης 
φερτών υλών κ.λπ.) 

20 

Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατορεμάτων 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ VI: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 

21 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού») 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 


ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της Υ.Α. 1958/2012 (Β'21), όπως ισχύει 


Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Α.1 


Στοιχεία του έργου ή δραστηριότητας 


Α.1.1 


Γενικά Στοιχεία 


Ονομασία: 


Έτος κατασκευής ή πρώτης λειτουργίας: 
(συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες) 


Α.1.2 Διεύθυνση/θέση 


Οδός: 

(αν υφίσταται) 


Αριθμός: 

(αν υφίσταται) 


Θέση-Περιοχή: 

(π.χ. τσπικό τοπωνύμια) 


Τ.Κ.: 

(αν υφίσταται) 


Δήμος/οι: 


Περιφερειακή/ες 

Ενότητα/ες: 


Περιφέρεια/ες: 


Συντεταγμένες Έργου* (χ,γ) στο ΕΓΣΑ 87 και ννΟδ 84: 
*(Για σημειακό ή εκτατικό έργο-δραστηριότητα οι συντεταγμένες 
δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για γραμμικό δίδονται οι συντεταγμένες 
της αρχής, του τέλους και της μέσης) 


ΕΓΣΑ 87 

ννΟδ 84 

X 

Υ 

Φ 

Λ 















ΚΑΕΚ Κτηματολογίου ή 13ψήφιος κωδικός ΟΠΕΚΕΠΕ 
(αν υφίστανται) 


Α.2 


Στοιχεία του φορέα του έργου ή δραστηριότητας 


Επωνυμία: 


Διεύθυνση έδρας: 


Τηλέφωνο: 


Ε-ηταίΙ: 


Ραχ: 


Υπεύθυνος 

επικοινωνίας: 


Α.3 


Λόγος κατάθεσης Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ 


Α.3.1 


Νέο/α έργο/δραστηριότητα 


10 
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Α.3.2 

Υφιστάμενο/η έργο/δραστηριότητα χωρίς εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή 
τροποποίηση 

□ 

Α.3.3 

Εκσυγχρονισμός, ή επέκταση, ή βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενου/ης έργου 
ή δραστηριότητας χωρίς επέκταση έκτασης επέμβασης 

□ 

Α.3.4 

Εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενου/ης έργου 
ή δραστηριότητας με επέκταση έκτασης επέμβασης 

□ 


Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 

Β.1 Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας 

Είδος έργου ή δραστηριότητας 

Κριτήρια / Μεγέθη 

α/α1: Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης κάθε 
είδους και χρήσης («φράγματα») 

□ 

Α) Μέγιστο ύψος φράγματος (Η) 


Β) Εμβαδό λεκάνης απορροής 
φράγματος (Ε) 


α/α2: Έργα ταμίευσης υδάτων («ταμιευτήρες») 

□ 

Α) Μέγιστο ύψος εξωποτάμιου 
τοιχώματος (Η) ταμιευτήρα 


Β) Μικτός όγκος ταμιευτήρα στη 
στάθμη υπερχείλισης (V) 


α/α3: Υδροληψία ή εκτροπή νερού από 
υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο 
(«υδροληψία από υδατορέματα») 

□ 

Ποσότητα νερού προς απόληψη ή 
εκτροπή (V) 


α/α 4: Υδροληψία από λίμνες 

□ 

Ποσότητα νερού προς απόληψη 
(V) 


α/α 5: Υδρομαστεύσεις πηγών 

□ 

Ποσότητα νερού προς απόληψη 
(V) 


α/α 6:Ύδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης 
(« υδρογεωτρήσεις») 

□ 

Ποσότητα νερού προς απόληψη 
(V) 


α/α 7: Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και 
χρήσης 

□ 

Συνολικό ισοδύναμο μήκος (Σι) 


α/α 9: Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, 
έργα αγροτικού αναδασμού, και συναφή έργα. 

□ 

Μικτό εμβαδόν της περιοχής 
έργου (Ε) 


α/α 11: Έργα για τη χρησιμοποίηση 
ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για 
εντατική γεωργική καλλιέργεια. 

□ 

Μικτό εμβαδόν της περιοχής 
έργου (Ε) 


α/α 12: Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων 
υδάτων. 

□ 

Συνολική διατιθέμενη ποσότητα 
νερού (V) 


α/α14: Έργα επανα(πλημμυρισμού) εδαφών 

□ 

Εμβαδόν έκτασης προς 
επαναπλημμυρισμό (Ε) 


α/α15: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης 
της ροής των υδάτων («αντιπλημμυρικά έργα») 

□ 

Εμβαδόν λεκάνης απορροής 
υδατορέματος (Ε) 


α/α 16: Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα 
εντός της θάλασσας 

□ 

Μήκος του έργου εκβολής τού 
εντός θάλασσας τμήματος του 
έργου μετρούμενο με αφετηρία 
θέση με απόλυτο υψόμετρο 0,00 
(1-) 
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α/α 17: Έργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός 
της θάλασσας 

□ 

Μήκος του έργου εκβολής τού 
εντός θάλασσας τμήματος του 
έργου μετρούμενο με αφετηρία 
θέση με απόλυτο υψόμετρο 0,00 
(1-) 


α/α 18: Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγρστόπων 

□ 

Συνολικό μήκος του αναχώματος 
(ΣΙ) 


α/α 19: Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης 
εδαφών 

□ 



α/α 20: Κατασκευές μεμσνωμένων πρσβόλων 
εντός υδατσρεμάτων 

□ 

Μήκος υδατορέματος στο οποίο 
γίνεται η αντιμετώπιση της 
διάβρωσης 


α/α 21: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερσύ πρσς 
πόση («διυλιστήρια νερσύ») 

□ 

Δυναμικότητα (Ο) όσον αφορά 
στο προς επεξεργασία 
(εισερχόμενο) νερό 


α/α 22: Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή 
τους 

□ 

Εμβαδόν έκτασης προς επένδυση 
(Ε) 


Β.2 

Στοιχεία περιοχής έργου ή δραστηριότητας 

Β.2.1 

Εντός περιοχής του Δικτύου ΝαΙυτα 2000: 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Εάν ναι, σημειώστε τσν κωδικό και τσ όνσμα της περισχής ΝαΙυτα 2000: 

Κωδικός 

Όνομα 





Β.2.2 

Εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών: 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.3 

Το γήπεδο ή τμήμα αυτού βρίσκεται εντός δασικής έκτασης: 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.4 

Το γήπεδο του έργου ή δραστηριότητας βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει 
στις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153): 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.5 

Το έργο κατασκευάζεται στα πλαίσια έργων ορεινής υδρονομίας 
(συμπληρώνεται μόνο για φράγματα) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.6 

Τεκμαίρεται απουσία ιχθυοπανίδας από οικεία υπηρεσία αλιείας ή από δασική 
υπηρεσία για υδατόρεμα αρμοδιότητάς της ή από τον Φορέα Διαχείρισης της 
περιοχής εάν υφίσταται, στο τμήμα του υδατορέματος από 1 Κιπ κατάντη έως 

1 1<ιπ ανάντη του φράγματος (συμπληρώνεται μόνο για φράγματα) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.7 

Το έργο βρίσκεται εκτός ορίων υγροτοπικών εκτάσεων (συμπληρώνεται μόνο 
για υδρογεωτρήσεις) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.8 

Το έργο απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000 τη (συμπληρώνεται 
μόνο για υδρογεωτρήσεις) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.9 

Το έργο βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300 ιπ ή απέχει από τη 
θάλασσα περισσότερο των Ι.ΟΟΟιπ (συμπληρώνεται μόνο για 
υδρογεωτρήσεις) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.10 

Το έργο περιλαμβάνει (από)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει 
χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα από εγκεκριμένη Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη ή κανονιστικές διατάξεις προστασίας της περιοχής 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 
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(συμπληρώνεται μόνο για αρδευτικά και αποστραγγιστικά ή στραγγιστικά 
έργα, έργα αγροτικού αναδασμού, και συναφή τους έργα) 



Β.2.11 

Το έργο περιλαμβάνει και χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών 
εκτάσεων για εντατική καλλιέργεια (συμπληρώνεται μόνο για αρδευτικά και 
(απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού, και συναφή τους έργα) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.12 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση επιφανειακού νερού το 
καθιστούν κατάλληλο για πόση μετά από επεξεργασία (συμπληρώνεται μόνο 
για έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.13 

Το έργο περιλαμβάνει διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων ή υγρών 
αποβλήτων σε υπόγειο υδροφορέα με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ) 

< 300 (συμπληρώνεται μόνο για έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων 
υδάτων) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.14 

Το έργο περιλαμβάνει κάλυψη υδατορέματος (συμπληρώνεται μόνο για 
αντιπλημμυρικά έργα) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.15 

Το έργο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 τη από όρια 
ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου και εγκεκριμένων ορίων οικισμών 
(συμπληρώνεται μόνο για αντιπλημμυρικά έργα) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.16 

Το έργο αφορά σε εγκατάσταση αφαλάτωσης (συμπληρώνεται μόνο για 
διυλιστήρια νερού) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

Β.2.17 

Το έργο αφορά σε διυλιστήριο νερού της ΕΥΔΑΠ (συμπληρώνεται μόνο για 
διυλιστήρια νερού) 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 


Βάσει των παραπάνω κριτηρίων/μεγεθών και σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 
21/Β'/13.01.2012) όπως ισχύει, τσ συγκεκριμένσ έργσ ή δραστηριότητα κατατάσσεται στη Β 
κατηγσρία έργων και δραστηριατήτων της 2'^'’ αμάδας 


□ 


Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σημειώνονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης που επισυνάπτονται όπου απαιτείται βάσει του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης: 

Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων 

□ 

Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου κατάλληλης κλίμακας, σε 
συντεταγμένες του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ '87 και ννΟδ 84 συνοδευόμενο από χάρτη 
προσανατολισμού 

□ 

Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών σχετικά με το εάν η περιοχή 
χωροθέτησης του έργου ή της δραστηριότητας είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις 
εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει 

□ 

Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα 
χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' 
και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του 
Ν.3028/2002 (Α' 153) 

□ 
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Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νσμσθεσίας 

□ 

Γνωμσδότηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας σε περίπτωση έργσυ ή δραστηριότητας πσυ 
υλσπσιείται σε εκτάσεις πσυ διέπσνται από τις διατάξεις της δασικής νσμοθεσίας 

□ 

Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία ταυ Δημοσίσυ για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων 
εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφσ 3 ταυ άρθρσυ 45 ταυ Ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστστε 
ισχύει, όπσυ απαιτείται 

□ 

Βεβαίωση από την σικεία Διεύθυνση Αγρστικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων 
εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφσ 3 τσυ άρθρσυ 45 τσυ Ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστστε 
ισχύει, όπσυ απαιτείται 

□ 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, ανανέωση ή παράτασή της, ή τροποποίησή της, 
όπου υφίσταται 

□ 

α) Απόφαση τσυ Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τα σριζόμενα στη παράγ. 3 τσυ άρθρσυ 10 τσυ 
Ν.4014/2011, για έργα ή δραστηριότητες πσυ χωρσθετσύνται σε περισχές τσυ Δικτύσυ ΝαΙυτα 
2000, όταν η αρμσδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ ανήκει στην Δ/νση Υδάτων της Απσκεντρωμένης 
Δισίκησης, ή β) μελέτη ΕΟΑ όταν η ως άνω αρμσδιότητα ανήκει στη ΔΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας 

□ 

Αλλα (περιγράψτε) 

□ 




Ημερομηνία: ... / ... / ... 

Ο φορέας του έργου ή της ή Ο μελετητής 

δραστηριότητας 


Υπογραφή & Σφραγίδα 


Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠΔ 

Υπόδειγμα 1 

(για την περίπτωση 3.α του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης) 

ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ. Α.Π. 

Οδός/αριθμός. 

Πληροφορίες.... ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου/δραστηριότητας) 

Τηλ: 

Ρ3χ: 

6-ιη3ίΙ: 


ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Αδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικώγ πόρωγ / άδεια χρήσης γερού (συμπληρώνεται 
αναλόγως της περίπτωσης) και υπαγωγή σε Πρότυπες ΠεριβαλλοΥτικές Δεσμεύσεις του έργου / της 

δραστηριότητας. στη θέση . της Π.Ε. της 

Περιφέρειας. 

Έχοντας υπόψη: 

1 . 

2 . 

3. 

(Στο σκεπτικό μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής, καθώς και τα έγγραφα ή 
οι γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που είτε συνυποβλήθηκαν με τη δήλωση είτε λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία έκδοσης 
της απόφασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο) 


Αποφασίζουμε 

Τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργσυ αξισπσίησης υδατικών πόρων / άδειας χρήσης νερσύ 

(συμπληρώνεται κατά περίπτωση) στσ έργσ / στη δραστηριότητα . κατά τα 

αναφερόμενα στην ενότητα (Α) της παρσύσας, και την υπαγωγή ταυ έργσυ σε Πρότυπες 
Περιβαλλαντικές Δεσμεύσεις κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα (Β) αυτής. 

Α) Αδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων / άδειας χρήσης νερού (συμπληρώνεται 

κατά περίπτωση) 

Χορηγούμε άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων / άδειας χρήσης νερού στο/η έργο / 
δραστηριότητα ... 

(ακολουθεί το κείμενο της άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή χρήσης νερού κατά περίπτωση) 
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Β) Υπανωνή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Υπάγουμε το έργο .σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, και επιβάλλσυμε 

πρόσθετσυς όρσυς (όπου απαπείται βάσει της διαδικασίας ΕΟΑ, ή των γνωμοδοτήσεων της αρμόδιας αρχαιολογικής ή 
δασικής υπηρεσίας), Ιος ακσλσύθίος: 

I. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Τσ έργα/δραστηριότητα της ενότητας (Α) της παρσύσας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τσ φσρέα 
ταυ/της στσιχεία, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλσντικές Δεσμεύσεις πσυ καθσρίζσνται στην ΚΥΑ 

./2013 (Β' ...) (σημειώνεται ο αριθμός και το ΦΕΚ της παρούσας ΚΥΑ) και ειδικότερα στα Παραρτήματα . 

αυτής (σημειώνεται ο αριθμός των κατάλληλων παραρτημάτων της παρούσας ΚΥΑ). 

Επίπλέσν τίθενται σι ακόλσυθσΐ πρόσθετσί όρσί (όπου απαιτείται βάσει γνωμοδοτήσεων αρμόδιας δασικής ή 
αρχαιολογικής υπηρεσίας) 

II. Πρόσθετοι όροι βάσει της Απόφασης έγκρισης της ΕΟΑ 

(όπου απαιτείται βάσει της διαδικασίας ΕΟΑ)) 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 


Ο Γενικός Γραμματέας 
(υπογραφή) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Υπόδειγμα 2 

(για την περίπτωση 3.β του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης με αρμοδιότητα ΔΙΠΕΧΩΣ εκτός περιοχής του δικτύου Νβίυτβ 

2000) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 

Οδός/αριθμός. 

Πληροφορίες.... 

Τηλ: 

Ροχ: 

θ-ιηοΙΙ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Α.Π. 


ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου/της δραστηριότητας) 


Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλογτικές Δεσμεύσεις του έργου. 

στη θέση.της Π.Ε.της Περιφέρειας. 

Σχετικά: 1. 

2. 

(Στα σχετικά μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής με τα έγγραφα ή τις 
γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που συνυποβλήθηκαν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο) 


I. Στοιχεία του έργου 

(συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής) 
α. Ονομασία του έργου. 

β. Θέση του έργου . {Τοπωνύμιο, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια) 

γ. Φορέας του έργου . 

δ. Υπεύθυνος του έργου . {Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλογτικές Δεσμεύσεις 

Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ /2013 (Β' ...) (σημειώνεται ο αριθμός και το ΦΕΚ της παρούσας 

ΚΥΑ) και ειδικότερα στο Παράρτημα . αυτής (σημειώνεται ο αριθμός του κατάλληλου παραρτήματος της 

παρούσας ΚΥΑ). 

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει γνωμοδοτήσεων αρμόδιου Δασαρχείου, 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
(υπογραφή) 
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Υπόδειγμα 3 

(για την περίπτωση 3.β του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης με αρμοδιότητα ΔΙΠΕΧΩΣ εντός περιοχής του δικτύου Νθίατα 

2000) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Π. 

Οδός/αριθμός. 

Πληροφορίες_ ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου/ της δραστηριότητας) 

Τηλ: 

Ροχ: 

6-ιη3ΐΙ: 


Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλογτικές Δεσμεύσεις του έργου / της 

δραστηριότητας.στη θέση.της Π.Ε.της Περιφέρειας. 

Έχοντας υπόψη 

1. 

2. 

3. 

(Στα σχετικά μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής με τα έγγραφα ή τις 
γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που συνυποβλήθηκαν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο) 

Αποφασίζουμε 

Την υπαγωγή του έργου / της δραστηριότητας της ενότητας (I) της παρούσας. στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αναφέρονται στην ενότητα (II) αυτής: 

I. Στοιχεία του έργου 

(συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής) 
α. Ονομασία του έργου. 

β. Θέση του έργου . (Τοπωνύμιο, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια) 

γ. Φορέας του έργου . 

δ. Υπεύθυνος του έργου . (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλογτικές Δεσμεύσεις 

Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ ./2013 (Β' ...) (σημειώνεται ο αριθμός και το ΦΕΚ της παρούσας 

ΚΥΑ^ και ειδικότερα στο Παράρτημα . αυτής (σημειώνεται ο αριθμός του κατάλληλου παραρτήματος της 

παρούσας ΚΥΑ. 

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται βάσει της διαδικασίας ΕΟΑ, ή των 
γνωμοδοτήσεων της αρμόδιας αρχαιολογικής ή δασικής υπηρεσίας) 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 


Ο Περιφερειάρχης 
(υπογραφή) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της Υ.Α. 

1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’), όπως ισχύει 


ΠΡΟΣ: 

(συμπληρώνεται όνομα υπηρεσίας) 


ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟ/\ΛΟΥ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 


(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 


1. Στοιχεία Αΐτούντος (φυσικό πρόσωπο) 


0-Η Όνομα: 


Επώνυμο: 


Όνομα Πάτερα: 


Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα Μητέρας: 


Επώνυμο Μητέρας: 


Αρ. Δελτ. Ταυτότητας: 


Α.Φ.Μ.: 


Ημερομηνία γέννησης: 


Τόπος Γέννησης: 


Τόπσς Κατσικίας: 


Όδός: 


Αριθ: 


Τ.Κ.: 


Τηλ: 


Ραχ: 


Θ-τηαίΙ: 


2. Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) 


Α.Φ.Μ: 


Επωνυμία: 


Αρ. Καταστατικού: 


Ημ. Επικυρ. Καταστατικού: 


Έδρα/Όδός: 


Αριθμ: 


Τ.Κ: 


Δήμος/οι: 


Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες: 


Περιφέρεια/ες: 


Τηλ: 


Ραχ: 


Θ-τηαίΙ: 


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 


3. Θέση και διοικητική υπαγωγή έργου/δραστηριότητας 


Συντεταγμένες έργου (χ,γ) 

ΕΓΣΑ87 

ννΟδ 84 

σε ΕΓΣΑ 87 και ννΟδ 84 

X 

Υ 

Φ 

Λ 

(Για σημειακό ή εκτατικό 
έργο/δραστηριότητα οι συντεταγμένες 
δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για γραμμικό 
έργο δίδονται οι συντεταγμένες της αρχής, 
του τέλους και της μέσης) 














Περιφέρεια/ες: 


Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες: 


Δήμος/οι: 
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι το έργο/δραστηριότητα του σημείου 3 του παρόντος κατατάσσεται στην 

κατηγορία Β της Υ.Α. 1958/2012 (Β'21), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα στην ομάδα.με α/α ... 

Ως εκ τούτου δύναται να υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην 
Υ.Α. (.). (συμπληρώνεται ο αριθμός και το ΦΕΚ της παρούσας απόφασης) 

Με το παρόν έντυπο ζητώ την προβλεπόμενη από την προαναφερθείσα Υ.Α. γνωμοδότηση της 
Υπηρεσίας σας, υποβάλλοντας συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 


Ημερομηνία 


Ο/Η αιτών/ούσα 


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σημειώνονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης: 


Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (μπορεί να 
αντικατασταθεί από τα κε. Α και Β του Παραρτήματος Β) 

□ 

Διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου ή της δραστηριότητας (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραμμα 
κάλυψης), σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και ΥΥΟδ 84, συνοδευόμενο από χάρτη 

□ 

προσανατολισμού. 


Φωτογραφική τεκμηρίωση 

□ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 


ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΚΥΑ 

1958/2012 (ΦΕΚ21 Β’), όπως ισχύει 


Ημερομηνία: 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 


1. Στοιχεία Γνωμοδοτούσας Υπηρεσίας 


Όνομα Υπηρεσίας: 


Ταχ. Διεύθυνση: 


Τ.Κ. 


Πληρσφορίες 


Τηλ: 


Ραχ: 


Ε - πιαίΙ: 


2. Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας 


3. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης 


Α/Α 


Στοιχείσ θεσμικού πλαισίου (ΦΕΚ) 


Τίτλος στοιχείου θεσμικού πλαισίου 


4. Επιτόπια αναγνώριση περιοχής έργου ή δραστηριότητας 


Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περισχή τσυ έργου ή 
δραστηριότητας 


ΝΑΙ 


ΟΧΙ 


□ 


□ 
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5. Στοιχεία Γνωμοδότησης 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία μας γνωμαδατεί: 
(συμπληρώνεται η κατάλληλη από τις ακόλουθες επιλογές) 

□ θετικά για την υλαπαίηση ταυ έργαυ/ της δραστηριότητας 
χωρίς πρόσθετες περιβαλλαντικές δεσμεύσεις: 

□ θετικά για την υλαπαίηση ταυ έργαυ/ της δραστηριότητας 
με τις ακόλαυθες πρόσθετες περιβαλλαντικές δεσμεύσεις: 
1 . 

2 . 

3. 

(διατυπώνονται οι πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις) 


□ αρνητικά για την υλαπαίηση ταυ έργαυ/ της δραστηριότητας 
για ταυς ακόλαυθαυς λόγαυς: 

1 . 

2 . 

3. 

(διατυπώνονται οι λόγοι αρνητικής γνωμοδότησης) 


Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Α.1. Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης 
κατασκευής του έργου (μελέτη εφαρμογής, συμβάσεις, 
εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του, θα 
πρέπει να λαμβάνονται όλες οι εψικτές πρόνοιες ώστε: 

• Να περιορίζεται μόνο στο απολύτως απαραίτητο η 
κατάληψη δάσους ή δασικής έκτασης. 

• Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλο¬ 
ντος από ρύπανση τσυ εδάφους, των υδάτων και του 
αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως διαμέσου της λή¬ 
ψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών 
πρακτικών. 

• Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρ¬ 
ροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή 
ροή των όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, 
ένταξη στο σχεδίασμά και κατασκευή όλων των απα¬ 
ραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων. 

• Να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των λειτουρ¬ 
γιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή 
επιρροής της κατασκευής του έργου, με κατάλληλες 
διελεύσεις πεζών και οχημάτων, ελαχιστοποίηση του 
εύρους κατάληψης, σήμανση και πληροφόρηση. 

Α.2. Εάν το έργο εισέρχεται σε ζώνη παραλίας ή αι- 
γιαλού, θα πρέπει προ της κατασκευής του να έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από το 
Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 285), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Α.3. Σε περίπτωση που το έργο θα εκτελεσθεί σε δά¬ 
σος ή δασική έκταση, θα πρέπει προ της έναρξης της 
κατασκευής του να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέ- 
πεται από την υπ’ αριθμ. 15277/2012 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β' 1077). 

Α.4. Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠΔ θα πρέπει να εντα¬ 
χθεί στα καθήκοντα της επίβλεψης. Οι φορείς και εται¬ 
ρίες που λαμβάνουν μέρος στις εργασίες κατασκευής. 
Οφείλουν να παρέχουν συστηματική ενημέρωση στο 
φορέα επίβλεψης σχετικά με την εκ μέρους τους αντα¬ 
πόκριση στις υποχρεώσεις των ΠΠΔ. 

Α.5. Η επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ν. 3028/2002 
«για την Προστασία των Αρχαιστήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α' 153), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

Α.6. Η ζώνη κατάληψης του έργου να προσδιορισθεί 
στα στοιχεία τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τη δήλωση 
υπαγωγής σε ΠΠΔ, καθώς και στο πρωτόκολλο εγκα¬ 
τάστασης σε περίπτωση που η περιοχή χωροθέτησης 
του έργου είναι δασικού χαρακτήρα. 

Α.7. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα 
πρέπει να χωροθετηθούν εντός της προσδιορισθείσας 
σύμφωνα με την προηγούμενη δέσμευση ζώνης κατάλη¬ 
ψής του. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, 
θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία τροποποίησης ΠΠΔ 
του άρθρου 5 της παρούσας. 

Α.8. Η διάστρωση με μη υδατοπερατό υλικό (π.χ. 
ασφαλτόμιγμα ή σκυρόδεμα) θα πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές 
ανάγκες του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει 
να διαμορφώνονται με διαπερατή επικάλυψη, από υλικά 
όσο το δυνατόν συγγενέστερα με αυτά τσυ άμεσου 
περιβάλλοντος του έργου. 


Α.9. Η τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο 
υποδομής προϋποθέτει την εξασφάλιση απρόσκοπτης 
λειτουργίας του, μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους 
φορείς. 

Α.10. Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη 
διάρκεια έντσνων βρσχοπτώσεων θα πρέπει να απο¬ 
φεύγεται. 

Α.11. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για 
την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται 
από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατομεία της 
περιοχής των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περι- 
βαλλοντικσύς όρους. 

Α.12. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση 
στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του να 
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. 

Α.13. Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και 
καμία διάθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής δεν 
θα πρέπει να πραγματοπσιείται σε κοίτες υδατορε- 
μάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε αρχαιολογι¬ 
κούς χώρους, εκτός από τις περιπτώσεις έργου που 
υλοποιείται εντός των ως άνω χώρων και τα εν λόγω 
υλικά αποτίθενται προσωρινά στην άμεση γειτονία του 
μετώπου εργασιών του. 

Α.14. Η διαχείριση των πρσερχόμενων από το έργο 
πλεοναζόντων χωματουργικών υλικών και αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγ- 
ματσποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36259/1757/ 
Ε103/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1312), και 
το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249), όπως εκά¬ 
στοτε ισχύουν. 

Α.15. Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστη¬ 
ριότητα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, 
αιωρούμενων σωματιδίων, θα πρέπει να υιοθετηθούν 
διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη 
δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι 
των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται. 

Α.16. Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους ή και κατά 
τη διάρκεια ισχυρών ανέμων, οι φορτώσεις και αποθέ¬ 
σεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των οχημάτων 
κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής θα πρέπει να 
γίνονται υπό διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορι¬ 
σμού της σκόνης. 

Α.17. Το φορτίο των βαρέων οχημάτων μεταφοράς 
υλικών κατασκευής θα καλύπτεται, τόσα κατά τη δι¬ 
αδρομή τους εκτός ζώνης κατασκευής (όπως παγίως 
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία οδικής κυκλο¬ 
φορίας) όσο και εντός της ζώνης κατασκευής, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης. 

Α.18. Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχή¬ 
ματα απασχολούμενα στην κατασκευή ή λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει να διενεργείται άμεσος καθαρισμός, 
με ευθύνη του ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του 
φορέα του έργου. 

Α.19. Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά 
την κατασκευή του έργου θα πρέπει να διαθέτουν σε 
ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια 
αερίων εκπομπής ρύπων. 

Α.20. Δεν επιτρέπεται η καύση οποιασδήποτε φύσης 
άχρηστων ή πλεοναζόντων υλικών στη ζώνη εκτέλεσης 
τσυ έργου ή σε οποιεσδήποτε σχετικές με αυτό εγκα¬ 
ταστάσεις (π.χ. εργοτάξια). 

Α.21. Όι εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των οχημάτων της κατασκευής (έργο- 
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ταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 
υλικών) θα πρέπει να διενεργούνται σε εγκαταστάσεις 
κατάλληλα αδειοδστημένων επιχειρήσεων, με εξαίρεση 
τυχάν επιτόπια επιδιόρθωση βλάβης πσυ συνεπάγεται 
ακινητσποίηση οχήματος ή μηχανήματος. Η πλύση μη¬ 
χανημάτων και οχημάτων του έργου να γίνεται αποκλει¬ 
στικά σε διαμορφωμένους χώρους με κεκλιμένο δάπεδο, 
εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενή καθίζησης, ενώ 
δεν επιτρέπεται η άμεση απόρριψη του προερχόμενου 
από την πλύση νερσύ στο υδρογραψικό δίκτυο. 

Α.22. Για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων με 
πιθανότητα ρύπανσης, κάθε εργσταξιακό μέτωπο θα 
πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά 
π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά 
προϊόντα, πριονίδι. 

Α.23. Εάν για την αξιοποίηση των υλικών από τις εκ¬ 
σκαφές ταυ έργσυ, χρησιμοπσιηθεί προσωρινός μετα- 
κινούμενσς σπαστήρας, αυτός θα πρέπει να διαθέτει 
πλήρες σύστημα συγκράτησης εκπομπών σκόνης, με 
εκνεφωτές ύδατος σε όλα τα κρίσιμα σημεία και κάλυψη 
όλων των μεταφορικών ταινιών. 

Α.24. Εάν απαιτηθεί η εγκατάσταση προσωρινής μο¬ 
νάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο πλαίσιο 
του έργου, αυτή θα χωροθετηθεί εντός του χώρου των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεών του, ενώ θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένη με πλήρες σύστημα συγκράτησης 
εκπομπών σκόνης (αποκονίωση σιλό τσιμέντου, αναμί- 
κτη, ζυγιστηρίου κ.ά.). Επιπλέον να προβλεφθεί κεκλι¬ 
μένο δάπεδο για την πλύση των οχημάτων μεταφοράς 
σκυροδέματος, με δεξαμενή συλλογής, καθίζησης και 
επαναξιοπσίησης του νερού. 

Α.25. Εντός ενός έτους (1) από την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του έργου, θα πρέπει να απομακρυνθεί 
το σύνολο των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και να 
αποκατασταθούν πλήρως οι χώροι που καταλάμβαναν. 

Α.26. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, 
πυρσπρσστασίας και ελαχιστοπσίησης του κινδύνου 
μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές. 

Α.27. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας 
της ατμόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες δια¬ 
τάξεις: 

ί. υπ’ αριθμ. 14122/549/Ε103/2011 κοινή υπουργική από¬ 
φαση (ΦΕΚ Β' 488) «Μέτρα για τη βελτίωση της πσιότη- 
τας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ ...». 

ίί. υπ’ αριθμ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - 
στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου 
και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 
στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις δια¬ 
τάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

Α.28. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση 
(σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του 
έργου, ισχύει τσ καθσριζόμενσ όριο στο άρθρο 2 (παρ. δ) 
του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α' 293) ή οι εκάστοτε ισχύουσες 
ειδικότερες διατάξεις. 

Α.29. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από εξοπλισμό 
κατασκευής τσυ έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 
υπ’ αριθμ. Η.Π. 37393/2028/29.3.2003 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β' 1418) όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οπσία καθορίζονται μέτρα και όροι για τις εκπομπές 


θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό πρσς χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους. 

Α.30. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
κατασκευής πσυ δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με 
το θόρυβο υποχρεώσεις. 

Α.31. Σε απόσταση μικρότερη των ΙΟΟπι από εν χρή- 
σει κτίρια, η ταυτόχρσνη λειτσυργία υπεράνω τσυ ενός 
μηχανημάτων, καθώς και η ταυτόχρσνη εκτέλεση θο¬ 
ρυβωδών εργασιών, θα πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοια 
τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού μετώπου, η 
συνολική στάθμη θσρύβσυ να μην υπερβαίνει τα 65 όΒΑ 
για περισσότερα από 15' ανά τετράωρο εκτός ωρών 
κοινής ησυχίας. Ειδικά σε θέσεις και περιόδους υψηλού 
θορύβου βάθους (π.χ. προερχόμενου από την κυκλο¬ 
φορία σε υφιστάμενες οδούς), η στάθμη των 65 όΒΑ 
μπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός 
θόρυβος στους πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται 
λόγω εκπομπών κατασκευής πλέον του ΙόΒΑ. Κατά τη 
διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις ερ¬ 
γασίες θα πρέπει να αναστέλλονται. 

Α.32. Το επίπεδο των δονήσεων στα πλησιέστερο 
προς το μέτωπο εργασιών κτίριο, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται στον 
πίνακα της παρ. Ι.β του άρθρου 88 του Κανονισμού Με¬ 
ταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών [υπ’ αριθμ. Δ7/Α/ 
οικ.12050/2223/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 
1227)]. 

Α.33. Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 39626/2208/Ε130/2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων για την 
προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την 
υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ 
ΕΚ ...»(ΦΕΚ Β' 2075), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Α.34. Τα στερεά απόβλητα αστικσύ τύπσυ από την 
κατασκευή του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους 
απορριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγο- 
νται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαρι¬ 
ότητας του οικείου Δήμου. 

Α.35. Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατά¬ 
ξεις της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β' 1909) καθώς και του Ν. 4042/2012 
(ΦΕΚ Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Α.36. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α' 179) όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις κανονιστικές 
πράξεις πσυ έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τσυ 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης. Ειδικότερα: 

ί. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών πσυ χρησιμοποιού¬ 
νται κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδστημένσ συλλέκτη 
προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατά¬ 
σταση. 

ίί. Η συλλσγή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και των μετα¬ 
χειρισμένων ελαστικών οχημάτων, να γίνεται μέσω 
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
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ίϋ. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται με 
διακριτό τρόπο, να φυλάσσονται προσωρινά σε στεγανά 
δοχεία, και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλλη¬ 
λα αδειοδοτημένου συλλέκτη σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

Α.37. Η διαχείριση τυχάν επικίνδυνων αποβλήτων να 
διεξάγεται κατά τα προβλεπάμενα απά τη σχετική νο¬ 
μοθεσία, άπως οι υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β' 383), 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β' 791), 8668/2007 (ΦΕΚ Β' 287) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις και ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 
24) άπως ισχύουν, με τήρηση άλων των σχετικών παρα¬ 
στατικών στο αρχείο του εργοταξίου ή εγκατάστασης. 

Α.38. Εάν προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχήματος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να τηρηθούν τα 
προβλεπάμενα από το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ Α' 81). 

Α.39. Οι αναλύσεις για την ποιότητα του λαμβανόμε- 
νου από το έργο νερού να πραγματοποιούνται κατά 
τα προβλεπάμενα απά την υπ’ αριθμ. Η.Π.38317/1621/ 
Ε103/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1977), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

Α.40. Η υλοτομία ή εκρίζωση δασικών θάμνων και δέν¬ 
δρων στο πλαίσιο του έργου να γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις 
της Δασικής Υπηρεσίας. 

Α.41. Σε περίπτωση που τμήμα του έργου κατασκευά¬ 
ζεται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα να εκτελεσθούν 
μετά την κατασκευή του φυτεύσεις αποκατάστασης 
στις επιφάνειες του εν λόγω τμήματος που επιδέχονται 
φύτευσης, όπως γήπεδα εργοταξίων, πρανή επιχωμάτων 
και ορυγμάτων, άχθες υδατορεμάτων κ.λπ., με χρήση 
ειδών συμβατών με τις φυτοκοινωνίες της περιοχής, 
και σύμφωνα με τα προβλεπάμενα από τη φυτοτεχνική 
μελέτη του άρθρου 4 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15277/2012 
υπουργικής απάφασης (ΦΕΚ Α' 1077). 

Α.42. Να ληφθούν άλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχάμενων απά την περιοχή του έρ¬ 
γου απά τους κινδύνους που τυχάν θα δημιουργηθούν 
απά την κατασκευή και λειτουργία του, συμπεριλαμ- 
βανομένης της κατάλληλης σήμανσης (ημερήσιας και 
νυκτερινής) σκαμμάτων επί και εγγύς οδών, και της 
περίφραξης των έργων. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ I: ΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ 

Β.Ι ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Β.1.1. Σε περίπτωση έργου που συνεπάγεται τη δη¬ 
μιουργία λεκάνης κατάκλυσης, η ξυλώδης βλάστηση 
που ευρίσκεται εντάς της τελευταίας θα πρέπει να 
αποψιλωθεί στο σύνολά της. 

Β.Ι.2. Πριν την έναρξη της πλήρωσης της λεκάνης 
κατάκλυσης του έργου να απομακρυνθούν οποιαδή¬ 
ποτε υλικά ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιάτητα του νερού του, άπως; λιπαντικά έλαια 
και άδεια δοχεία τους, υπολείμματα ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ., με διάθεσή τους κατά τα προ- 
βλεπόμενα από τη νομοθεσία. 

Β.Ι.3. Κατά την εκτέλεση εκσκαφών: α) στα γήπεδα 
εργοταξίων, θαλάμου δικλείδων και αντλιοστασίων, 
β) στις αναβαθμίδες που τυχάν διαμορφωθούν στα πρα¬ 
νή πέριξ φράγματος, ταμιευτήρα ή λεκάνης κατάκλυσης. 


και γ) σε επιφάνειες που επενδύονται προς στεγανο- 
ποίηση, η φυτική γη να συλλέγεται και να φυλάσσεται 
χωριστά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες 
αποκατάστασης. 

Β.Ι.4. Σε περίπτωση φράγματος υδροληψίας θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί στο έργο διάταξη απόδοσης οικολο¬ 
γικής παροχής (παροχής απαραίτητης για την διατήρη¬ 
ση του κατάντη οικοσυστήματος), η οποία θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένη κατά τράπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατά προτεραιάτητα απάδοσή της οικολογικής παροχής 
έναντι της υδροληψίας. 

Β.Ι.5. Σε περίπτωση φράγματος υδροληψίας να εγκα¬ 
τασταθούν σ’ αυτά άργανα που παρέχουν τη δυνατάτη- 
τα μέτρησης ή έμμεσου υπολογισμού των ακόλουθων 
μεγεθών: α) συνολική παροχή του υδατορέματος στη 
θέση του φράγματος, β) λαμβανάμενη προς χρήση πα¬ 
ροχή, γ) αποδιδάμενη στα κατάντη οικολογική παροχή, 
και δ) υπερχειλίζουσα παροχή νερού. Επιπλέον εάν το 
φράγμα είναι εσωποτάμιας ταμίευσης θα πρέπει τα ως 
άνω όργανα να επιτρέπουν τη μέτρηση ή τον έμμεσο 
υπολογισμό και του όγκου νερού εντός της λεκάνης 
κατάκλυσης. Για τους σκοπούς της παρούσας ως φράγ¬ 
μα εσωποτάμιας ταμίευσης θεωρείται αυτό με χρόνο 
πλήρωσης της (κενής) λεκάνης κατάκλυσης απά τη μέση 
υπερετήσια παροχή μεγαλύτερο των 24 ωρών. 

Β.Ι.6. Σε περίπτωση εξωποτάμιου ταμιευτήρα να εγκα¬ 
τασταθούν σ’ αυτά άργανα που παρέχουν τη δυνατάτη- 
τα μέτρησης ή έμμεσου υπολογισμού των ακόλουθων 
μεγεθών: α) παροχή νερού εισερχόμενη στον ταμιευτή- 
ρα, β) λαμβανόμενη προς χρήση παροχή και γ) όγκος 
νερού εντός του ταμιευτήρα. 

Β.Ι.7. Σε περίπτωση εξωποτάμιου ταμιευτήρα ο σχε- 
διασμάς αυτού ή και της διάταξης υδροληψίας του θα 
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η τροφοδοσία του με νερά 
να σταματά προ της υπερχείλισής του. Προς τούτο ο 
ταμιευτήρας ή και η διάταξη υδροληψίας του θα πρέπει 
να διαθέτουν τις απαραίτητες διατάξεις αυτομάτου 
ελέγχου. 

Β.Ι.8. Σε περίπτωση φράγματος με λεκάνη κατάκλυσης 
ή ταμιευτήρα, μικτής χωρητικάτητας μεγαλύτερης των 
50.000 πιή να υποβληθεί στην αρμάδια Αρχή πολιτικής 
προστασίας προ της έναρξης κατασκευής του έργου 
η Οριστική Μελέτη του, προς εξέταση τυχάν αναγκαιό¬ 
τητας εκπόνησης Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΕΑ) για 
τις περιπτώσεις δομικής αστοχίας. Στην περίπτωση που 
κριθεί απαραίτητη η εκπάνηση ΣΕΑ το σχετικά κάστος 
βαραίνει το φορέα του έργου. 

Β.ΙΙ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Β.ΙΙ.1. Σε περίπτωση φράγματος υδροληψίας νερού 
να καταγράφονται συστηματικά μετά την έναρξη της 
λειτουργίας του τα ακάλουθα μεγέθη; α) συνολική πα¬ 
ροχή του υδατορέματος στη θέση του φράγματος, 
β) λαμβανόμενη προς χρήση παροχή, γ) αποδιδόμενη 
στα κατάντη οικολογική παροχή, και δ) υπερχειλίζουσα 
παροχή νερού. Επιπλέον εάν το φράγμα είναι εσωπο¬ 
τάμιας ταμίευσης να καταγράφεται συστηματικά και ο 
άγκος νερού εντάς της λεκάνης κατάκλυσης. 

Β.ΙΙ.2. Σε περίπτωση εξωποτάμιου ταμιευτήρα να κα¬ 
ταγράφονται συστηματικά μετά την έναρξη της λει¬ 
τουργίας του τα ακάλουθα μεγέθη: α) παροχή νερού 
εισερχάμενη στον ταμιευτήρα, β) λαμβανάμενη προς 
χρήση παροχή και γ) άγκος νερού εντός του ταμιευτήρα. 
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Β.ΙΙ.3. Η καταγραφή των μεγεθών των προηγούμενων 
δεσμεύσεων της παρούσας ενότητας να γίνεται με συ¬ 
χνότητα τέτοια ώστε να επιτρέπει την σύνταξη ισοζυ¬ 
γίων νερού σε μηνιαία τουλάχιστον βάση. 

Β.ΙΙ.4. Να αφήνεται καθόλη τη διάρκεια του έτους, 
αμέσως κατάντη φράγματος υδροληψίας, οικολογική 
παροχή κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζάμενη από το 
εν ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης της υδρολσγικής λεκάνης 
του φράγματος. Σε περίπτωση απουσίας σχετικής πρό¬ 
βλεψης η οικολογική παροχή θα καθορίζεται από την 
άδεια χρήσης νερού, λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με ένα εκ των ακό¬ 
λουθων μεγεθών, κατ’ επιλογήν του φορέα του έργου: 

ί. Το μέγιστο εκ των ακολούθων μεγεθών: α) το 30% 
της μέσης (υπερετήσιας) παροχής του τριμήνου Ιουνί¬ 
ου - Αυγούστου, ή β) το 50% της μέσης παροχής του 
Σεπτεμβρίου. 

ϋ. Το 30% της τρέχουσας παροχής του υδατορέματος. 

Β.ΙΙ.5. Τα υδρολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθη¬ 
καν στον υπολογισμό της οικολογικής παροχής και η 
επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της θα πρέπει να 
αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση που περιέχεται στα 
στοιχεία τεκμηρίωσης της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ. 

Β.ΙΙ.6. Σε περίπτωση φράγματος υδροληψίας ή ταμι- 
ευτήρα υδρευτικής χρήσης να πραγματοποιούνται με¬ 
τρήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του, 
σύμφωνα και με τα πρσβλεπάμενα απά τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, όσον αφορά: τις μετρούμενες πα¬ 
ραμέτρους, την συχνάτητα, τους άρους δειγματοληψίας, 
και την εν γένει μεθοδολογία. 

Β.ΙΙ.7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υπο- 
βάθμιση του νερού φράγματος υδροληψίας ή ταμι- 
ευτήρα υδρευτικής χρήσης ο φορέας του οφείλει να 
λαμβάνει άλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιάτητές του για την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, 
ενώ σε περίπτωση αναρμοδιάτητας του ιδίου οφείλει να 
ενημερώνει τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Β.ΙΙ.8. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογι¬ 
σμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων που 
αναφέρονται σε δεσμεύσεις της παρούσας ενότητας, 
θα πρέπει να κοινοποιούνται ετησίως στη αρμόδια Δι¬ 
εύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 
στην αρμόδια για θέματα υδροοικονομίας Υπηρεσία της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τη συχνότητα που 
ορίζεται στη σχετική άδεια χρήσης νερού. Επιπλέον τα 
αποτελέσματα που αφορούν ποιοτικές παραμέτρους 
(περίπτωση υδρευτικής χρήσης) θα πρέπει να κοινοποι¬ 
ούνται και στη Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. 

Β.1Ι.9. Ο φορέας λειτουργίας φράγματος ή ταμιευτήρα 
οφείλει: 

I. Να ελέγχει συστηματικά την καλή κατάστασή του, 
και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση τυχάν πρσβλημάτων πσυ ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά του. 

ίί. Να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατάν τις αρχές πολιτι¬ 
κής προστασίας, σε περίπτωση που εκτιμά ότι υπάρχει 
ενδεχάμενο εκδήλωσης επικίνδυνης για την δημόσια 
ασφάλεια κατάστασης, και να προβαίνει απά πλευράς 
του εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση 
του κινδύνου με βάση την ορθή τεχνική πρακτική. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ II: ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Γ.Ι ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Γ.Ι.1. Σε περίπτωση υδροληψίας από υδατόρεμα με 
χρήση φράγματος ισχύουν για τη φάση κατασκευής οι 
αντίστοιχες ΠΠΔ της Υποομάδας I. Επιπλέον οι τελευ¬ 
ταίες εφαρμόζονται στο βαθμό που είναι σχετικές σε 
περίπτωση υδροληψίας με χρήση διαφράγματος εντός 
του πυθμένα υδατορέματος. 

Γ.Ι.2. Σε περίπτωση υδροληψίας από επιφανειακά ύδα- 
τα χωρίς χρήση φράγματος (πχ με άντληση, ή διάφραγ¬ 
μα εντάς της κοίτης, ή υδραύλακα εκτροπής τμήματος 
της ροής κ.λπ.) να συλλέγεται και να φυλάσσεται χωρι¬ 
στά η φυτική γη που απομακρύνεται κατά την εκτέλεση 
εκσκαφών στα γήπεδα εργοταξίων, θαλάμου δικλείδων 
και αντλιοστασίων, και επιφάνειες που θα επενδύονται 
προς στεγανοποίηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στις εργασίες αποκατάστασης. 

Γ.Ι.3. Σε περίπτωση υδροληψίας από υδατόρεμα χωρίς 
χρήση φράγματος ή υδροληψίας απά λίμνη, να εγκατα¬ 
σταθεί στη διάταξη υδροληψίας μη μηδενιζόμενο κατα¬ 
γραφικό υδρόμετρο για τη μέτρηση της λαμβανόμενης 
προς χρήση ποσότητας νερού. 

Γ.ΙΙ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Γ.ΙΙ.1. Σε περίπτωση υδροληψίας από υδατόρεμα με 
χρήση φράγματος ισχύουν για τη φάση λειτουργίας οι 
αντίστοιχες ΠΠΔ της Υποομάδας I. Επιπλέον οι τελευ¬ 
ταίες εφαρμόζονται στο βαθμό που είναι σχετικές σε 
περίπτωση υδροληψίας με χρήση διαφράγματος εντός 
του πυθμένα υδατορέματος. 

Γ.ΙΙ.2. Σε περίπτωση υδροληψίας από υδατόρεμα χωρίς 
χρήση φράγματος ή υδροληψίας από λίμνη, να καταγρά¬ 
φεται συστηματικά μετά την έναρξη της λειτουργίας 
του έργου η λαμβανόμενη προς χρήση παροχή. 

Γ.ΙΙ.3. Σε περίπτωση έργου υδρευτικής χρήσης να 
πραγματοποιούνται μετρήσεις για τα ποιστικά χαρα¬ 
κτηριστικά του νερού της υδροληψίας, σύμφωνα και 
με τα πρσβλεπάμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες δι¬ 
ατάξεις όσσν αφσρά: τις μετρούμενες παραμέτρους, 
τη συχνότητα, τους όρους δειγματοληψίας, και την εν 
γένει μεθοδολογία. 

Γ.ΙΙ.4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υπο- 
βάθμιση του νερού υδροληψίας υδρευτικής χρήσης ο 
φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραί¬ 
τητα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του για 
την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, ενώ σε περίπτωση 
αναρμοδιότητας του ιδίου οφείλει να ενημερώνει τις 
καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Γ.ΙΙ.5. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολσγι- 
σμών των πσσστικών ή ποιοτικών παραμέτρων που 
αναφέρονται σε δεσμεύσεις της παρούσας ενότητας, 
θα πρέπει να κοινοποιούνται ετησίως στη αρμόδια Δι¬ 
εύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 
στην αρμάδια για θέματα υδροοικονομίας Υπηρεσία της 
οικείας Περιφερειακής Ενάτητας, ή με τη συχνότητα που 
ορίζεται στη σχετική άδεια χρήσης νερσύ. Επιπλέον τα 
αποτελέσματα που αφορούν ποιοτικές παραμέτρους 
(περίπτωση υδρευτικής χρήσης) θα πρέπει να κοινοποι¬ 
ούνται και στη Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. 
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Γ.ΙΙ.6. Σε περίπτωση υδροληψίας από υδατόρεμα χωρίς 
χρήση φράγματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι κα- 
τάντη της υδροληψίας απομένει παροχή κατ’ ελάχιστον 
ίση με την οικολογική παροχή που ορίζεται από το εν 
ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης της. 
Σε περίπτωση απουσίας σχετικής πρόβλεψης η οικο¬ 
λογική παροχή θα καθορίζεται από την άδεια χρήσης 
νερού, λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι η λαμβανό- 
μενη προς χρήση ποσότητα νερού δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 70% της μέσης (υπερετήσιας) παροχής 
του τριμήνου Ιουνίου - Αυγούστου, ούτε το 50% της 
μέσης παροχής του Σεπτεμβρίου. 

Γ.ΙΙ.7. Τα υδρολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 
στον υπολογισμό της οικολογικής παροχής θα πρέπει 
να αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση που περιέχεται 
στα στοιχεία τεκμηρίωσης της δήλωσης υπαγωγής σε 
ΠΠΔ. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ III: ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ - 
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Δ.Ι ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Δ.Ι.1. Σε περίπτωση που το έργο αφορά υδρογεώ- 
τρηση να τηρηθούν κατά την κατασκευή του (συμπε¬ 
ριλαμβανομένων και των δοκιμαστικών αντλήσεων) οι 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 292) όπως εκά- 
στοτε ισχύει. Σε περίπτωση ιδιωτικής υδρογεώτρησης 
εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής οι διατάξεις 
που αφορούν ενέργειες που σχετίζονται με ανάθεση, 
επίβλεψη και αμοιβή εκτέλεσης δημόσιου έργου. 

Δ.Ι.2. Η διάρκεια της δοκιμαστικής άντλησης νέων γεω¬ 
τρήσεων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ένα 48ωρο, ή 
ο χράνος που προβλέπεται από τυχόν εν ισχύ διατάξεις 
για την προστασία ή διαχείριση του υδατικού δυναμικού 
της περιοχής ανόρυξης. 

Δ.Ι.3. Σε περίπτωση νέας υδρογεώτρησης η οποία δεν 
δύναται να αξιοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο φο¬ 
ρέας της υποχρεούται να σφραγίσει αυτή. 

Δ.Ι.4. Σε περίπτωση υγρής ανόρυξης υδρογεώτρησης, 
ο χρησιμοποιούμενος πολφός (πολτός) να συγκεντρώ¬ 
νεται σε δεξαμενές κυκλοφορίας - καθίζησης στο χώρο 
της υδρογεώτρησης,που θα περιφραχθούν προσωρινά 
για τη διάρκεια των εργασιών και θα επαναπληρωθούν 
οριστικά μετά το πέρας τους. 

Δ.Ι.5. Σε περίπτωση υδρομάστευσης πηγής να ληφθούν 
μέτρα στεγανοποίησης της έναντι κατείσδυσης επιφα¬ 
νειακών υδάτων. 

Δ.Ι.6. Σε περίπτωση υδρομάστευσης πηγής να συμπε- 
ριληφθεί στο έργο διάταξη άφεσης οικολογικής πα¬ 
ροχής (παροχής απαραίτητης για την διατήρηση του 
κατάντη οικοσυστήματος), η οποία θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά 
προτεραιάτητα απάδοσή της οικολογικής παροχής ένα¬ 
ντι της υδροληψίας. 

Δ.Ι.7. Να τοποθετηθεί στο έργο μη μηδενιζόμενο κα¬ 
ταγραφικό υδρόμετρο για τη μέτρηση της λαμβανό- 
μενης απ’ αυτό ποσότητας νερού, ενώ σε περίπτωση 


υδρομάστευσης πηγής θα πρέπει να τοποθετηθεί και 
υδράμετρο του ιδίου είδους για τη μέτρηση της απο¬ 
διδόμενης οικολογικής παροχής. 

Δ.Ι.8. Σε περίπτωση που το έργο ευρίσκεται εγγύς 
δάσους ή δασικών εκτάσεων και επιπλέον περιλαμβάνει 
αντλητικό συγκρότημα, ο σχεδιασμός του θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του για ανεφοδιασμό 
οχημάτων πυράσβεσης, μη συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης σχεδιασμού του με προδιαγραφές πυ¬ 
ροσβεστικού συστήματος (πχ πίεση, χαρακτηριστικά 
ακροφυσίου). 

Δ.ΙΙ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ.ΙΙ.1. Σε περίπτωση υδρομάστευσης πηγής θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται η απορροή κατάντη της, παροχής κατ’ 
ελάχιστον ίσης με την οικολογική παροχή που ορίζεται 
απά το εν ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης της υδρολογικής 
λεκάνης της. Σε περίπτωση απουσίας σχετικής πρόβλε¬ 
ψης η οικολογική παροχή θα καθορίζεται από την άδεια 
χρήσης νερού, λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με ένα εκ των ακόλου¬ 
θων δύο μεγεθών, κατ’ επιλογήν του φορέα του έργου: 

I. Το μέγιστο εκ των ακολούθων μεγεθών: α) το 30 % 
της μέσης (υπερετήσιας) παροχής του υδρομαστευθέ- 
ντος τμήματος της πηγής για το τρίμηνο Ιουνίου - Αυ¬ 
γούστου, ή β) το 50% της ως άνω μέσης παροχής για 
τον Σεπτέμβριο. 

Μ. Το 30% της τρέχουσας συνολικής παροχής του 
υδρομαστευθέντος τμήματος της πηγής. 

Δ.ΙΙ.2. Τα υδρολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθη¬ 
καν στον υπολογισμά της οικολογικής παροχής και η 
επιλογή της μεθάδου υπολογισμού της θα πρέπει να 
αναφέρονται στην ΤεχνικήΈκθεση που περιέχεται στα 
στοιχεία τεκμηρίωσης της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ. 

Δ.ΙΙ.3. Σε περίπτωση έργου υδρευτικής χρήσης να 
πραγματοποιούνται μετρήσεις για τα ποιοτικά χαρα¬ 
κτηριστικά του νερού που λαμβάνεται από το έργο, 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και την άδεια χρήσης νερού όσον 
αφορά: τις μετρούμενες παραμέτρους, τη συχνάτητα, 
τους όρους δειγματοληψίας, και την εν γένει μεθοδο¬ 
λογία. 

Δ.ΙΙ.4. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολο¬ 
γισμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων που 
αναφέρονται σε δεσμεύσεις της παρούσας ενότητας, 
να κοινοποιούνται ετησίως στη αρμόδια Δ/νση Υδάτων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην αρμόδια για 
θέματα υδροοικονομίας Υπηρεσία της οικείας Περιφε¬ 
ρειακής Ενότητας ή του οικείου Δήμου σε περίπτωση 
αρμοδιότητάς του, ή με τη συχνότητα που ορίζεται στη 
σχετική άδεια χρήσης νερού. Επιπλέον τα αποτελέσμα¬ 
τα που αφορούν ποιοτικές παραμέτρους (περίπτωση 
υδρευτικής χρήσης) θα πρέπει να κοινοποιούνται και 
στη Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερει¬ 
ακής Ενότητας. 

Δ.ΙΙ.5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υπο- 
βάθμιση του νερού που λαμβάνεται από έργο υδρευτι¬ 
κής χρήσης ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει 
άλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδι- 
άτητές του για την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, ενώ 
σε περίπτωση αναρμοδιάτητας του ιδίου οφείλει να 
ενημερώνει τις καθ’ ύλην αρμάδιες Υπηρεσίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ IV - ΑΓΩΓΟΙ - 
ΕΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 

Ε.Ι ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ε.Ι.1. Για την κατασκευή δικτύων ακαθάρτων αστικών 
ή βιομηχανικών λυμάτων, ισχύουν οι ΠΠΔ ή περιβαλλο¬ 
ντικοί άροι που αφορούν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων. 

Ε.Ι.2. Σε περίπτωση δικτύου ομβρίων απαγορεύεται η 
σύνδεση σ' αυτό αγωγών ακαθάρτων ή παντσροϊκών 
αγωγών. 

Ε.Ι.3. Σε περίπτωση δικτύων μεταφοράς και διανομής 
νερού προς χρήση να τοποθετηθούν υδρόμετρα σε κομ- 
βικά σημεία τους, κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η 
μέτρηση των ποσοτήτων νερού που διατίθενται προς 
κάθε τμήμα του δικτύου και κάθε χρήστη, αλλά και των 
διαρροών του κάθε τμήματος του δικτύου. 

Ε.Ι.4. Σε περίπτωση αρδευτικών δικτύων ή έργων ανα¬ 
δασμού, να διατηρηθούν οι φυσικοί φυτοφράκτες επί 
των ορίων των αγροτεμαχίων όπως αυτά θα διαμορ¬ 
φωθούν μετά την εκτέλεση του έργου. 

Ε.Ι.5. Στα σημεία διασταύρωσης αγωγών με υδατο- 
ρέματα ή όδευσης αυτών εντός της ευρείας κοίτης 
τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται 
μείωση της παροχετευτικότητάς τους έναντι της υφι¬ 
στάμενης κατάστασης. Σε περίπτωση διευθετημένου 
υδατορέματος εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ο 
σχεδιασμός του αγωγού και του έργου διέλευσης από 
το υδατόρεμα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η διατομή 
της κοίτης που εναπομένει δύναται να παροχετεύσει 
απορροή που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς 
του έργου της διευθέτησης. 

Ε.ΙΙ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ε.ΙΙ.1. Κατά τις αγροτικές εργασίες εντός αρδευτικών 
δικτύων ή έργων αναδασμού να τηρούνται τα προβλε- 
πόμενα: α) για την εφαρμογή του καθεστώτος πολλα¬ 
πλής συμμόρφωσης, και β) από τους Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής όπως εκάστοτε ισχύουν, όσον 
αφορά στη διαχείριση εισροών, κατεργασία του εδά¬ 
φους, αμειψισπορά, λίπανση, προστασία υδατικών πό¬ 
ρων, φυτοπροστασία, και την διαχείριση αυτοφυούς 
χλωρίδας, υπολειμμάτων καλλιεργειών και απορριμ¬ 
μάτων, καθώς και λοιπά θέματα αγροτικής πρακτικής. 

Ε.ΙΙ.2. Σε περίπτωση αρδευτικών δικτύων να τηρού¬ 
νται τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. Φ.16/6631/1989 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 428) όπως εκάστοτε 
ισχύει, όσον αφορά τα ανώτατα όρια χρήσης νερού για 
άρδευση. 

Ε.ΙΙ.3. Σε περίπτωση υδρευτικών δικτύων να τηρούνται 
τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ12/164/ 
οικ.10772/1991 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 174) 
όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά τα ανώτατα όρια 
χρήσης νερού για ύδρευση. 

Ε.ΙΙ.4. Στα δημόσιας χρήσης δίκτυα μεταφοράς και δια¬ 
νομής νερού προς χρήση να γίνεται ανάκτηση κόστους 
για υπηρεσίες ύδατος αναλογικώς προς τον κατανα- 
λισκόμενο από κάθε χρήστη όγκο ύδατος (πέραν των 
παγίων επιβαρύνσεων). 


Ε.ΙΙ.5. Σε περίπτωση δικτύων μεταφοράς και διανομής 
νερού προς χρήση να καταγράφονται συστηματικά οι 
συνολικά καταναλισκόμενες ποσότητες νερού, και τα 
σχετικά αποτελέσματα να διαβιβάζονται ετησίως στην 
αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και στην αρμόδια για θέματα υδροοικονομίας Υπηρε¬ 
σία της αικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του οικείου 
Δήμου σε περίπτωση αρμοδιότητάς του. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ V. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ - 
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΣΤ.Ι ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤ.1.1. Προ της έναρξης κατασκευής έργου διευθέτη¬ 
σης υδατορέματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί Απόφαση 
οριοθέτησης του τμήματος που θα διευθετηθεί, κατά 
τα προβλεπόμενα από το Ν. 880/1979 (ΦΕΚ Α' 58) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
Α'91) και εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα απεικονίζονται 
οι οριογραμμές όπως θα προκόψουν ως αποτέλεσμα 
της διευθέτησης. Επιπλέον η διευθέτηση θα πρέπει να 
εκτελεσθεί κατά τρόπο σύμψωνο με την οριοθέτηση. 

ΣΤ.1.2. Κατά την εκτέλεση αντιπλημμυρικσύ έργου να 
λαμβάνεται μέριμνα μέσω της κατάλληλης σργάνωσής 
ταυ, για την ελαχιστοπσίηση της πιθανότητας τσπικής 
ενίσχυσης εξαιτίας των εργασιών τυχόν πλημμυρικών 
φαινσμένων που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κα¬ 
τασκευής του. 

ΣΤ.1.3. Τα αντιπλημμυρικά έργα να εκτελούνται κατά 
την διάρκεια του οκταμήνου στο οποίο το υδατόρεμα 
όπου υλοποιούνται παρουσιάζει τις ελάχιστες παρσχές, 
εκτός από περιπτώσεις έργων επείγσντσς χαρακτήρα. 

ΣΤ.1.4. Κατά την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων 
να εξασφαλίζεται η σμαλή υδραυλική μετάβαση από και 
προς τα εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης τμήματα, 
δια της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων συναρμο- 

γής· 

ΣΤ.1.5. Τα έργα διευθέτησης να εκτελούνται με φορά 
από τα κατάντη προς τα ανάντη, εκτός από περιπτώσεις 
επέμβασης επί υφισταμένων έργων (π.χ. συντήρηση, 
ανακατασκευή, επιδιόρθωση κ.λπ.). 

ΣΤ.1.6. Κατά την κατασκευή έργων εκβολής τάφρων ή 
υδατορέματος στη θάλασσα, να λαμβάνσνται τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα που θα υποδειχθαύν από την αρμόδια 
Λιμενική Αρχή, σύμφωνα και με το Ν. 713/1977 (ΦΕΚ Α' 
319) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ Α' 58). 

ΣΤ.ΙΙ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΤ.ΙΙ.1. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος της ευστάθει¬ 
ας των εδαφών στις θέσεις εγγύς άλλων έργων υποδο¬ 
μής που γειτνιάζουν με το έργο, με συχνότητα ανάλσγη 
των συνθηκών της περιοχής, και να λαμβάνονται μέτρα 
πρόληψης ή αντιμετώπισης φαινομένων διάβρωσης ή 
καθιζήσεων. 

ΣΤ.ΙΙ.2. Σε περίπτωση αντιπλημμυρικσύ έργου να δι- 
ενεργείται τακτικός καθαρισμός τσυ τμήματος της 
κοίτης του υδατορέματος στο οποίο έχει εκτελεσθεί 
αυτό, πρσς επαναφσρά της κσίτης στην κατάσταση 
που προβλέπεται από το σχεδίασμά τσυ έργου, ενώ 
οι απαραίτητες εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται 
σύμφωνα και με τις ΠΠΔ της παρούσας. 




44140 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ VI: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 

Ζ.Ι ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ζ.1.1. Να τοποθετηθούν στο έργο διατάξεις αυτόματης 
μέτρησης και ελέγχου των κύριων παραμέτρων του, 
όπως υδρόμετρα στις θέσεις εισροής και εκροής ύδα- 
τος προς το διυλιστήριο, σταθμήμετρα στη δεξαμενή 
καθαρού νερού, διατάξεις μέτρησης ρό και ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας κ.λπ. 

Ζ.Ι.2. Να γίνει περιμετρική φύτευση του γηπέδου του 
διυλιστηρίου με θαμνώδη και δενδρώδη είδη αυτοφυή 
στην περιοχή του. 

Ζ.ΙΙ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ζ.ΙΙ.1. Να καταγράφονται συστηματικά η ποσότητα ανε¬ 
πεξέργαστου νερού που εισέρχεται στο διυλιστήριο και 
η ποσότητα επεξεργασμένου νερού που διατίθεται στο 
υδρευτικό δίκτυο. 

Ζ.ΙΙ.2. Η ποιότητα του διατιθέμενου για ανθρώπινη 
κατανάλωση νερού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 892), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ζ.ΙΙ.3. Να διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι της ποι¬ 
ότητας του παραγόμενου από το διυλιστήριο νερού 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. 
Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση όσον αφορά: τις 
μετρούμενες παραμέτρους, τη συχνότητα, τους όρους 
δειγματοληψίας, και την εν γένει μεθοδολογία. 

Ζ.ΙΙ.4. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων ποι¬ 
οτικών και ποσοτικών παραμέτρων να κοινοποιούνται 
ετησίως στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας και την αρμό¬ 
δια για θέματα υδροοικονομίας Υπηρεσία της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στην αρμόδια Δι¬ 
εύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Ζ.1.3 Εάν από τους ελέγχους της ποιότητας του προς 
επεξεργασία και επεξεργασμένου νερού διαπιστωθεί 
η ύπαρξη υγειονομικού κινδύνου, ο φορέας του έργου 


οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αρμοδιότη- 
τάς του για την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, ενώ σε 
περίπτωση αναρμοδιότητας του ιδίου οφείλει να ενη¬ 
μερώνει τις Υπηρεσίες που είναι καθ’ ύλην αρμόδιες. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικώς η 
Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, με γνωστοποίηση και των μέτρων που θα 
ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Ζ.1.4 Η ιλύς που προέρχεται από διάφορα στάδια ή 
διατάξεις της επεξεργασίας του νερού, όπως από πλύση 
φίλτρων, δεξαμενές καθίζησης κ.λπ. δύναται να διατεθεί 
σε εγκαταστάσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων εφό¬ 
σον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Άρθρο 9 

Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ 

Οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή 
των προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011. 

Άρθρο 10 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 


ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοίρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοίρή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σό-Γοηη από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10€ 


Τεύχος 

Έντυπη μορψή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε άλες τις Δημάσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτάτυπο διπλάτυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτράπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πράσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά άργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατά (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νινινι.Βΐ.^{) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι(1ρ://νννννν.6ΐ.9Γ - β-πιαίΙ: νν6ΐ)πΐ38(6τ.6(@6(.9·' 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

* 02030710312130028 * ■ 












































































